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प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं. 834] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 15, 2023/अग्रहायण 24, 1945 
No. 834] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 15, 2023/AGRAHAYANA 24, 1945 


केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण 
अधिसूचना 


नई दिल्‍ली, 15 दिसम्बर , 2023 


सं. केविप्रा-टीएच-14-21/5/2023-टीआरएम प्रभाग.--केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (कोयला आधारित तापीय 
उत्पादन इकाइयों का बहुमुखी संचालन) विनियम, 2023 को सीईए-टीएच-17-13/4/2022-टीईटीडी डिवीजन दिनांक 
30 जनवरी, 2023 के तहत केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित किया गया था; 

और जबकि उक्त विनियमों के विनियम 5 के उप-विनियमन (2) में यह अपेक्षा की गई है कि कोयला आधारित 


ताप विद्युत उत्पादन इकाइयों के बहुमुखी प्रचालन का कार्यान्वयन प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट चरणबद्ध 
योजना के अनुसार होगा; 


और जबकि हितधारकों की टिप्पणियों को शामिल करने के बाद चरणबद्ध योजना को अंतिम रूप दिया गया है। 
प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित अंतिम चरण योजना अनुलग्नक में दी गई है। 


7771 0/2023 (1) 
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अनुलग्रक 
(चरणबद्ध योजना) 


1. उपियोगिताएं नीचे उल्लिखित चरणबद्ध योजना के विभिन्न चरणों के तहत निर्धारित अवधि के भीतर इकाइयों को 
पूरी तरह से संशोधित करेंगी। 


2. उपियोगिताओं को चरणबद्ध योजना में प्रत्येक इकाई के लिए उल्लिखित एक महीने की अधिकतम शटडाउन अवधि 
का लाभ उठाना होगा। 


3. जहां तक संभव हो, उपियोगिताओं को वार्षिक ओवर हॉल (एओएच) अवधि के साथ बहुमुखी प्रचालन के लिए 
उन्नयनरिट्रोफिट कार्यों की शट्डाउन अवधि से मेल खाना चाहिए। 


4.  उपियोगिता संबंधित क्षेत्रीय विद्युत समिति (आरपीसी) के समन्वय से बहुमुखी प्रचालन के लिए उन्नयनरेट्रोफिट 
कार्यों के लिए इकाइयों की शटडाउन अवधि की योजना बनाएंगी। 


5. चरणबद्ध योजना के तहत निम्नलिखित पांच चरणों की पहचान की गई है जिसमें एक प्रारम्भिक चरण भी शामिल है: 
I. चरण - प्राम्भिक 
अवधि: मार्च, 2024 तक पूरा किया जाना है 


इस चरण के तहत, विभिन्न ताप विद्युत संयंत्रों की कुल 5850 मेगावाट (मेगावाट) क्षमता की निम्नलिखित 10 इकाइयों की 
योजना बनाई गई है और उनकी पहचान की गई है जिसके बहुमुखी प्रचालन के लिए अध्ययन, फील्ड परीक्षण, रेट्रोफिट 
आदि पहले ही शुरू किए जा चुके Sl बहुमुखी संचालन के लिए उन्नयनःरेट्रोफिटिंग का कार्य 31 मार्च, 2024 से पहले पूरा 
किया जाना है। 


प्रारंभिक चरण (मई, 2023 - मार्च, 2024) 

चरण | सेक्टर |__ संगठन | परियोजना का नाम | इकाई न. | क्षमता (मे.वा.) क्षेत्र 

प्रारम्भिक केन्द्रीय एन टी पी सी मउठा टीपी एस 1 500 प्‌ क्षे 
प्रारम्भिक केन्द्रीय एन टी पी ait सिम्डादरी 3 500 &. a. 
प्रारम्भिक केन्द्रीय एन टी पी सी ठादरी | _ 6 | 490 ऊक्षे. 
| प्राग्म्भक | केन्द्रीय |. sida | मेजिया टीपी एस | 8 | 500 पू. क्षे. 
प्रारम्भिक केन्द्रीय ach लिग्नाइट नवेली न्यू टी पी पी 2 500 दक्ष. 
| प्राउम्भिक | za के पी सी एल RaARA टी पी एस 1 800 &. a. 
प्रारम्भिक राज्य जी एस ई सी एल वानकबोरी टीपीपी |_6 || 800 U. ah 
| प्राउम्भिक | zor आर आर वी यू एन एल Ras एस सी टी पी पी | 8s | 56560. | ऊक्षे. 
प्रारम्भिक राज्य डब्ल्यू बी पी डी सी सागरदिघी टी पी एस 3 500 पूक्षे, 
| प्राउम्भिक | fet | ft ई पी एल मुथिया ठ 600 ठ््क्षे. 

कुल प्रारम्भिक चरण 10 5850 
|. चरण -। 


अवधि: जुलाई, 2024 से जून, 2026 तक 
इस चरण के अंतर्गत, विभिन्न ताप विद्युत संयंत्रों की कुल मिलाकर 51080 मेगावाट क्षमता की निम्नलिखित इकाइयों की 
योजना बनाई गई है और बहुमुखी प्रचालन के लिए उन्नयनरिट्रोफिटिंग के लिए उनकी पहचान की गई है जिसमें अध्ययन 
और क्षेत्र परीक्षण सहित इस चरण को 2 वर्षों के भीतर यानी जुलाई, 2024 से जून, 2026 तक पूरा किया जाना है। 
चरण 1 (जुलाई, 2024 - जल, 2026) 


aaa सेक्टर खिलजी परियोजना क्षमता कमिशनतिंग की तिथि 
Ey 
olddz चरण राज्य यूपीआर वी यू डर्दआगज टी 1/29/2022 
न a >> 
| चरण पी ठ 270 3/15/2016 
| [खाक | | 1 »] 


नवंबर चरण राज्य एपीपी डीसी दामोदरम संजीवैया 3/9/2023 नहीं 
एल टीपीएस 


सीओ 


मेट्टर टी पी एस-1ा 10/11/2012 
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सीओ 


उठा Sa | waa 7 [= aR ला पक 
2024 पू. &. 


ae a ee ed 


2024 दिसम्बर चरण off Ut off एस गोइंठवाल 2/14/20 
ee ee |[€$/_ 
2024 दिसम्बर चरण आइटी पी सी आइटी पी सी 4/18/20 
| | छत | टीबी | | | 
[eave | [fait | ज्वएलपाओ | विजन era] 520 


J 2 
2024 wares | Rivarat sm 350% 
प्र 


2024 दिसम्बर चरण foroft Idol इंडिया नासिक (ut ) ct 270 5/30/20 
| : 
2024 दिसम्बर चरण सीजी पीएल मुन्ठय यू एम टी 2/25/20 
आम oe ee a 
2024 दिसम्बर चरण foroft आइ बी पी आई उत्कलटी पी पी 1 350 


एल (इंड Wo) 
दिसम्बर कुल 10 |. 5455 


U. Sf. 


U. Sf. 


| | | Qi) gi) gi) 8 | 
q 


va ct पी सी मेजा एस टी पी 6 1/12/2021 


जनवरी चरण निजी एसपी पी एल | थूथूकुडी एमटी 1 525 11/30/2021 
ic [cals ia ec हिए, 
her ॥ asl चरण राज्य एस सी सी एल ee eel Td 1 600 3/13/2016 
ool eee eee eee lee ip eee ie 
चरण ee एन टी पी a ool एस 3/24/2020 
(gas Daca hs oa ral eae id 
चरण call भ्रक (पी ) 5/19/2017 
eee We ee ee eee eed ee | 
cea eal (ace | आओ लिया 
पी 


जनवरी कुल 


2025 फ़रवरी चरण राज्य आर आर वी यू सूरतगढ़ एस टी पी पी 7 660 3/15/2020 | नहीं 3. a. 
Gol Ver 


2025 फ़रवरी एन टी पी सी उन्वचाडर टी पी एस 210 9/28/2006 नहीं 3. St. 


2025 चरण Weel Picea! d 3/26/2021 G. 
एनसी ओ 


2025 चरण Weel | wdtatea | of] 700 3/1/2016 Kea G. &. 
बा SE CO IEC a 


ce a edie lee eee 


ms al gear a om 
ak 2 ae जात 


3 oOo 


2025 Se चरण राज्य टीएसजीई Holo टी पी पी 12/7/2020 G. oh 
एनसी ओ 


a एजइआइएत | tanga aa a aa 


2025 Higa चरण श्ज्य एमए एचएजी | चठपुर (महाशष्ट्र ) एस 3/21/2016 all 
$ vor i ओ पीएस 
चरण 


2025 |__गर्जी | एस पी एल |__वलवडाआबोटापीपी | a 3/29/2016 3. 


ae : 
2025 चरण राज्य सीएसपीजी AR टी पी एस 7/15/2016 प्‌. क्षै, 
सीएल 


2025 चरण निजी सीजी पीएल Fool UVa टी पी पी 10/16/2012 नहीं U. a. 
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205 |] ad _] चरण me Weal एससी सी एल सिंगरनी टी पी पी | 600] 1175206 | नहीं G. &. 
मार्च कुल a अधाशाओा 
2025 जुलाई चरण Boel आर आर वी यू छबडा टी पी पी 3/29/2019 नहीं उ. क्षे, 
Si Bea ele 
2025 जुला चरण Weel Ra ofl 6/5/2020 SG. 
alias ee Ee ee 
० जुतड ee व a 
2025 एमए एच ए 3/15/2016 ae | 
: (cl 14% fia 
डक ला 
7025 Forewerarae | 1 oe a 
2025 eae चरण राज्य टीएसजीई कोथागुठेम टी पी एस 12/26/2018 नहीं 6. a 
LEE Lear | छा) | | | 
2025 Lee) चरण राज्य एमपी पी जी श्री सिगाजी टी पी पी 3/27/2019 नहीं प्‌. ai. 
vate ini oe ea aoe dhe 
2025 केन्द्रीय va टी पी सी सोलापुर एस टी पी एस 660 नहीं U. oh 
2025 च्ज्ड्ा चरण Ped आर के vad 0. ed ul 1/28/2016 fica 
eae aaa el ee ee ee ia 
2025 चरण एसपी पी एल शिय्पुस् टी पी पी U. aL 
ae ae ee 2० 
So 
2025 दिसम्बर चरण केन्द्रीय 0/2015 G. a. 
2025 चरण छा आर के एमए Peet पी 3/20/2019 ee 
मी (ee  ad 
2025 चरण एन टी पी a मउठा टी पी एस | नहीं | |_प.क्ष | 
2025 दिसम्बर चरण राज्य devo ats उत्तरी dools टी पी एस 3/2013 नहीं द aL 
| att a Ea i 
2025 केन्द्रीय पी. 
205 | 20 Be विद | पके | 
7 3990 
2026 आर आर वी यू 5 कि 4/4/2017 नहीं उ.क्षे, 
एन एल 
सीओ 
7026 वेक्कापुआल कक न व्छ a 
2026 चरण यज्य एम fren. fl हि: पी ul 11/18/2018 eed 
120 Se) eve ee 
7026 स्तन इंडिया | oftan ey ere ear 770 om 
2026 जनवरी चरण राज्य devo cits उत्तरी doors टी पी एस 3/9/2013 नहीं दक्ष 
| san mole 
2026 चरण मउठा टी पी एस 500 नहीं पक्ष, 
वुः [ieee |e 
2026 | ९ | 50 3. 4. 
2026 / “॥ — a i Be a मा | 800 | 3292017 | oat |G. 
7026 एफएल agar era 7 | 00 a 
2026 फ़रवरी चरण राज्य एमए एच ए कोशराड़ी टी पी एस 12/28/2016 नहीं प्‌. ah 
| a [vais 
2026 2 | 660 पी. 
2026 चरण मुन्द्रा यूएम टी पी पी 5 | 800 U. क्षै, 
| | | 
2026 | 50 | नहीं | ठ#. 
एल 
ae णाव Bat | एसके एस | कित्ज्कोतेलकाजा 300 a 
2026 चरण राज्य एमए एच ए जी it cf Ul Gar 3/30/2016 | नहीं | | ue | 
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मार्च कुल 


कुल इकाईयाँ एवं क्षमता (चरण 1) 51080 


2c a el | 


चरण - Il 


अवधि: जुलाई, 2026 से जून, 2028 


इस चरण के अंतर्गत, विभिन्न ताप विद्युत संयंत्रों की कुल मिलाकर 46825 मेगावाट क्षमता की निम्नलिखित 100 इकाइयों 
की योजना बनाई गई है और अध्ययन और फील्ड परीक्षणों सहित बहुमुखी प्रचालन वास्ते उन्नयन/रेट्रोफिटिंग के लिए 
उनकी पहचान की गई है। इस चरण को 2 वर्षों के भीतर यानी जुलाई, 2026 से जून, 2028 तक पूरा किया जाना है। 


चरण 11 (जुलाई, 2026 -जून, 2028) 


Lees Le ना का नाम इकाई क्षमता | कमिशनिग की | पिट 
nel ee eee Bi 
2026 TI i U. 
2026 3 | नहीं | saat. 
aw 
2026 अगस्त राज्य एम पी पी जी Si 10/15/20 lea 
2026 अगस्त Woe Ra oll ई एन काकतीय टी पी एस 12/31/2015 z. 
il aa ge (ioe PS 
2026 अगस्त एनपीजीआएल | नबीनगर एअटीपीपी | 660_| 3620722_ | ret | पू. 
2026 he | 50 | 22203 [करी | पृ. 
jer कुल [४ किक [| _ | 
7026 | daz | एल पीएस 9/25/2014 | पक्ष. | 
2026 Loe ll राज्य आर आर वी यू एन कालीसिंध टी पी एस 6/6/2015 3. St. 
ण्त il (a 
नवंबर कुल 3330 
we il 50 a 
2026 at dt di var fororst टी पी पी 8/29/2014 पक्ष, 
U. ai. 


2026 
2026 
2026 


ee Mh ee eed eee es ee 


SESE | 7 क्र 


दिसम्बर 


दिसम्बर 


कन्द्रीय 
कन्द्रीय 


vot ct ut at 
vot ct ut at 


2026 दिसम्बर निजी एडी एचयूएन 
आईके 


2026 


2027 


मडादेव प्रसाठ एस टी पी पी किमी 11/19/2012 नहीं 


7/6/2014 


ae 3 इक का! 


डिसम्बर एनपी एल moat टी पी पी 
दिसम्बर कुल 
जनवरी एम बी पी एम पी अलनुप्पुय्टी पी पी 


4/20/2015 


U. क्ष, 
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2027 जनवरी जिजी डब्ल्यू पी सी एल अकलतगय टी पी एस | 600 8/22/2014 नहीं | a. &. 
2007 me तिजी | डोआइवाएल | earner 00 ins at | ear 
2007 जनवरी at | ऑइकाएल [1 क् aa 
2007 Se i 2 
200 A [ का 5 झऋ व्छ 4a 
2021 | जा ४ के शाह ल्टो पु 
207 a ब्छ 3a 
ree ee 
200 [ 5 व्छ a 
eS | डाआइवाएल | बारवालटावाण 2  आ  उटह्ात ल्डी पक | 
2007 wae fat | जाएमआउ woot | Semone asererrear [> 300 cm 
es केल्ठाव ___ एलटावाजा | न्यूव्वातज्टापाता | वा तय गाण्ड ली पु 
2007 A | खवडएल __ बल्ठ्याठकका ल ट  आ शातआ5 a 
gS की उखशार जी पृ. 
2027 आर आर वी यू एज कालीसिध टी पी एस a 5/2/2014 नहीं | उ. 
एल 
7 3320 
oD 
2027 off एस ई सी एल सिक्‍का REP. टी पी एस 3 250 3/29/2015 
कण गाते रज्य ___ गठाजलकों | गुशवलटावाएश 5 कह उल्टी फ्क | 
2027 राजपुय टी पी पी |_! || 700 1/24/2014 3. St. 
2 ee 
2007 a ca SSE 2 टी [पक 
2007 i एकाएल Frater ले वाएज a 
2027 foroit एचइ एल डल्दिया टी पी पी पू.्क्षे, 
2007 जुलड 1 किजी | टोस्जपीाएल | त्लक्डाजबोलीकाक | 7 व्छ xa 
2021 [_ जा | एफएल 2 व उक्त ल्टी [5 
es ॥ 
2027 1 ee | पीएल 4 | 70 0 | था [(नर्दी | पक्ष | 
2021 oe |: = Pe जी fe पक. 
2027 1 a er ae 20 3312013 | wat | oat 
2027 Doyle एलटी al 3 | “250 2/26/2019 पक, 
2027 ee i ee उलट ee 5 ee ee ॥ | 
2027 जी | जला पीजी छल | तप ee ee ee उ. 8 
2027 अगस्त | foot | एल |_1! || 660 5/28/2013 | नहीं | 3. 
forse कुल fora ed 
हा Nc तिजा 1 डावावीआएल a छऋ | ce 
= ey ale ee tee] 
Nc तिजा | एकाएल Tex [sess ae [पके | 
2007 केल्ठीय____ एलटीवीजी | ब्ॉनोलकस्ण यह a 
2007 ca Tea [terete | ao Pet, 
2007 छिजी | पवाजाओरल | प्रयागगजरवाक 2? ब्छ ब्रह्मा a 
2027 250 3/11/2013 eal 3] उ. 
जायज (ei 
2007 Faanae ea ECT 270 wat 
2021 i जैक एल तमनाए टी चाची | oo a 
702i ‘bode a EE Ea 
2027 दिसम्बर Ws डीपीएल डी.पी.एल.टीपीएमस | 8 | 250 पू. a. 
2027 uf uf off सी एल प्रयागशाज टी पी पी 660 5/22/2017 नहीं | 3. eh. 
cr il 
rn माल लत्र 
oD 
2078 sro Tah 7 व्छ ca 
2028 | निजी | जीएम आर एगजी कमलगा टी पी एस 350 3/21/2014 | ol | पृ. 
2028 जनवरी निजी एलपी जी सी एल ललितपुर टी पी एस 3 660 4/1/2016 नहीं | 3. ai 


[भाग Wi—ars 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 7 


जनलवरी कुल | ९ | 2730 


2028 फ़रवरी निजी एपीएल जायखेडा टी पी पी |_! || 685 2/24/2015 


नहीं 
2028 फ़रवरी केन्द्रीय एनटीपीसी RI 4_| 56 | पू. a. 


फ़रवरी कुल = 8 «2 ae सका 


(टाटा) 


2028 जी एम आर एनर्जी कमलगा टी पी एस 
मार्च कुल [6 [झक [| से 
कुल इकाईयाँ एव 100 46825 
क्षमता (चरण 1) 


IV. चरण -॥॥ 


इस चरण के अंतर्गत, विभिन्न ताप विद्युत संयंत्रों की कुल मिलाकर 37215 मेगावाट क्षमता की इकाइयों की निम्नलिखित 
101 इकाइयों की योजना बनाई गई है और अध्ययन और फील्ड परीक्षणों सहित बहुमुखी प्रचालन वास्ते उन्नयन/ 
रेट्रोफिटिंग के लिए उनकी पहचान की गई है। इस चरण को 18 महीने की अवधि के भीतर यानी जुलाई, 2028 से दिसंबर, 
2029 तक पूरा किया जाना है। 


चरण Il (जुलाई , 2028 - दिसम्बर, 2029) 
ae | सेक्टर हि परियोजना का इकाई | क्षमता (में. कमिशनिंग 
a. वा.) की तिथि és 


2028 जुलाई केन्द्रीय नेवेली लिग्नाईंट नंवली न्यू टी पी पी 12/20/2019 द aL 


2028 eee VA Socal § एल एस डब्ल्यू 8/24/2010 Pees 
उत्नागिरी टी पी पी 


3440 


gens & ieee 
2028 अगस्त Wesel यूपी आर वी यू एन gates टी पी 9/27/2011 उ. क्षे, 
लि के oa ee मिड 
2028 अगस्त राज्य ct ea जी $ एन सी कोथागुदेम टी पी 11 6/26/2011 G. 81. 
ae ee 
2028 अगस्त जे एस डब्ल्यू UL जे एस डब्ल्यू 10/8/2011 प्‌. क्षे, 
४2: | | 


| oa | 
2028 अगस्त केन्द्रीय Gat ct पी सी दर्लिपाली एस टी पी 12/30/2019 डा पृ. a. 
2028 अगस्त कन्द्रीय एपीएल तिरोय टी पी एस 9/11/2012 नहीं प्‌. a. 
2028 अगस्त एन टी पी ah fea गाँधी एस टी 11/7/2012 3. aT. 
coal eee ere 
2028 अगस्त अज्य डब्ल्यूबी पी डी आओ | आगरदिधी टी पी एस | 12/21/2007 पू.क्ष, 


अगस्त कुल 4100 
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2028 लवंबर राज्य एचपीजी सी एल Wola गाँधी टी पी 2 ie 10/1/2010 oral ऊ. क्षे. 
दा ज्छ्वागकता [__ का हक a 
2028 Le [ree | youve | लिग्ठ Tdch (ई एक्स टी ) 2 210 7/22/2003 डा SG. 
टीपीएस 
208 छिजी___ बल्ल्यूवाआएत [cated aad 13 जल आह, 
2028 लनवबर केन्द्रीय डीवीसी golly स्टील टी पी 7/29/2011 U. a. 
एस 
0 1 ase a Taeerererer | T | 300 गान आहद: 

oD 
2028 Weel df aif ver werd टी पी एस 210 12/11/2002 | ot | 3. 
2028 राज्य पारस टी पी एस 250 3/27/2010 | oat | ) ua | 
2028 ठिसम्बर केन्द्रीय डीवीसी rsa टी पी पी 7/20/2011 पू.क्षे 
2028 ey कल एच पी एल (एच महात्मा गांधी 1/12/2012 3. 
आर) 
2028 डब्ल्यू बी पी डी सी 11/7/2007 पू 
3290 
दा जा ब्छुवागकाक न का. शाह ब्छ पक 
2029 Loe a) oie eee al लिग्ठ Tdch (ई एक्स 1 210 10/21/2002 डा U. 
टीपीएस 
2029 एस Socal § एल एस डब्ल्यू 5/6/2011 eel 
उत्नागिरी टी पी पी 
2029 each a हा ae ऋ Sa a | ढक 
2029 foe | एक्यूए arch टी पी एस 1 250 10/21/2002 [eq 3] SG. 
(sts ) 
2095 i व्याव्जेशलीकाक [a a0 a 
2029 eae geareiirer | 2 | S80 TROND wa 
2029 फ़रवरी राज्य डब्ल्यू बी पी डी सी संतल्ठी टी पी एस 250 6/29/2011 q. of. 
2029 120 2/1/2002 | oat | पू. 
2029 Weel df var df सी एल पी एस ( 7/31/2008 z. 
लडय मोडब्बत ) 
2029 राज्य टीएसजीइ vast | काकतीय टी पी एस 5/27/2010 द a. 
ail 
2029 |. मभार्द Tee | डल्ल्यूपीऑएल | वर्धावशेग्टीपीपी | 1/21/2011 | पक्ष | 
20797 | मार्त | Zo महाजेलको uRci टी पी एस 2/10/2010 प्‌. क्षे. 
2029 Worl it Uf ott ai i 6/18/2007 Reed 
2029 vas एल zease टी पी पी D 12/29/2010 पू. oF. 
a | मात |  जिजी इंपा जी एल a हाआए 1 उठा | पक 
2029 राज्य डब्ल्यू बी पी डी सी ama? ci पी एस 3/21/2001 पू.क्षे 


[भाग गा--खण्ड 4] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


दिसम्बर कुल 


मार्च कुल 3545 
2029 जुलाई Bowl पी जेनको डॉ. एन. टाटा व टी 10/8/2009 ठक्षै, 
पीएस 
2029 | font | Gas एल स्टयलाइट ct पी प॑ 10/14/2010 q. 
2029 जुलाई एन टी पी सी इंदिय गांधी एस टी 10/31/2010 उ. क्षे, 
पीपी 
2029 टाटा पी सी एल 120 2/1/2001 नहीं पृ a. 
ee a a 05 ० 
ao So 
2029 अगस्त Worl Ul एस पी सी एल it एच टी पी एस 3 250 1/3/2008 [eel 3] उ. 
(लडय मोहब्बत ) 
2029 अगस्त eel एस डब्ल्यूई एल गल्‍लू टी पी एस 2 300 8/24/2009 Baal 3] G. 
(एस बी यू.) 
2029 अगस्त केन्द्रीय एन एस पी सी एल भिलाइ टी पी एस 7/12/2009 प्‌. ai. 
2029 अगस्त Weel df aif wer 3/23/2012 S. 
2029 अगस्त केन्द्रीय एन ct Ut सी इंठिय गांधी एस टी 11/5/2011 3. ai. 
पीपी 
2009 Tact इपाजाएत [_ ढक  टठ्छः | बहा | एके 
pore कुल a ee | | 
2029 लनवबर OLA डब्ल्यू Vel तोरगल्लू टी पी 4/23/2009 ठक्षै, 
एस(एस बी यू.) 
2029 नवंबर जेएस डब्ल्यू ई एल एस SH 12/9/2010 प्‌. ai. 
उत्नागिरी टी पी पी 
7009 Tat wereterarar [| 500 came | aaa 
2029 नवंबर राज्य मडाजेनको पारली टी पी एस 2/16/2007 प्‌. ai. 
2029 लनवंबश एच पी एल (एच महात्मा गाँधी 4/11/2012 z. 
आर) एस 
2029 9292009 | नहीं | पृ. 
3760 
दा केकाआएल __ | 1 ऋ Ea आकर 
2025 shat eT eat T7009 wa 
= Loe = ieee | 7 ia eat Se te eal ee 
2029 | bolt | | एलटीपीसी | Ri | _—‘Reest | 2/22/2002 G. 
2029 बुटीबोरी टी पी पी 8/17/2012 U. a. 
2029 सागरदिघी टी पी एस 7/20/2008 U. al. 


3065 
37215 


कुल Sisell Ud क्षमता (चरण 1) 
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चरण -IV 
अवधि: जनवरी, 2030 से दिसंबर, 2030 तक 
इस चरण के अंतर्गत, विभिन्न ताप विद्युत संयंत्रों की कुल मिलाकर 55767 मेगावाट क्षमता की इकाइयों 


की निम्नलिखित 191 इकाइयों की योजना बनाई गई है और अध्ययन और फील्ड परीक्षणों सहित बहुमुखी 
प्रचालन aed उन्नयन/रेट्रोफिटिंग के लिए उनकी पहचान की गई है। इस चरण को 12 महीने की अवधि के भीतर 
यानी जनवरी, 2030 से दिसंबर, 2030 तक पूरा किया जाना है। 


यदि उपियोगिताओं को यह समझ में आता है कि इस चरण के अंतर्गत 40 वर्ष से अधिक आयु की 


इकाइयों का 40% प्रचालन व्यवहार्य/संभव नहीं है, तो उपियोगिताएं उपयुक्त रेट्रोफिट/अध्ययन/परीक्षण द्वारा 
2-शिफ्ट प्रचालन का विकल्प चुन सकती हैं। हालांकि, इस चरण के अध्ययन/परीक्षण सहित रेट्रोफिट्स की अवधि 
समान होगी। 


वर्ष 


RVI IV ( जनवरी,2030 - दिसंबर,2030) 


सेक्टर संगठन परियोजना का नाम 


क्षमता कमिशनिंग की पिट és 31.12.2029 क्षेत्र 
(मे. वा.) तक आयु 


2030 जनवरी | wow यूपी आर वी अनपाय टी पी एस 3/6/2016 13.8 उ. क्षै, 
यूएनएल 
2030 केन्द्रीय | एनटीपीसी रिहंदठ एस टी पी एस 1/31/2005 24.9 3. & 
2030 wma | आरआरवीयू dl CA 5/1/1989 3. 
Rol एल 
एल 
2030 wore | Reattreartter | 5 | a0 | aaa xi 
2050 woes | सिगजलाएसलकाएस तय करण शयाब्छ | जो x 
2030 एनटेकओ | फरव्काएशलेकएश | 6 | s0| rani af a 
7050 carers | तालवेरएसलपाएस उ 50 EA a rc 
2030 ait it off af ans बी वली टी पी एस 6/2/1994 35.6 पूक्षे, 
2030 कोलाघाट टी पी एस 3/17/1991 38.8 पूक्षे, 
डीसी 
2030 एन it ct dt ear 5/1/1983 | oat | U, a. 
2030 जनवरी | केन्द्रीय | एनटीपीसी रामागुडेम एस टी पी एस 500 9/26/2004 a G. a. 
2030 टीएएनजी ई उत्तरी doors टी पी एस 3/27/1995 34.8 G. SI. 
डीसी ओ 
2030 गेवेली पी एस-झा 6/19/1993 36.6 SG. 
लिग्नाईट 
2030 Wow डॉ. एन. Cicl 3d टी पी एस 8/23/1990 | हीं | G. a. 
2050 tho ae aera a जी a 
2030 एन एस टी पी एस 3 200 12/13/1984 al G. a. 
2030 टीएएनजीड थूथुकुडी टी पी एस 1 210 7/9/1979 नहीं 50.5 दक्ष, 
डीसी ओ 
2050 theater | wordt | Mearaceaetirer 5 a om 
2030 Farr ware ear at cm 
एल 
2030 i i Ut Ca [eee] 1 36.8 [eee 
2030 HI जेनको खापरखेड़ा टी पी एस 2 नहीं 40.0 प. a. 
2030 एन ct dt सी कोरबा एस टी पी एस 5 41.8 U. ai. 
2030 राज्य HI lor} चढपुए(मडढारष्ट्र) एस टी पी एस 4 210 3/8/1 43.8 प्‌. ot. 
2030 राज्य जी एस ई सी वानाकबोरी टी पी एस 3 210 3/15/ 45.8 U. क्षै, 
2050 सज्य__ महा जेको कोड aT Tea a 0719 oa 
2030 ie | 10/12/1978 513 | 
Ulsilsocey, ( 
यूएन ओ एस 
यू जी ई एन) 
oa निकल | aes 
2030 | फ़रवरी | wea यू पी आर वी अनगपय टी पी एस 6/8/2015 उ. 
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यूएन एल 

2050 eoretaral_[ ऊताडरटतासस a व्ड x 

205 केल्ठाय [woreda | सिग्जताएजटा area 28 वाट ऋ की x 
एन एल 

205 केल्ठाब [wore aral_[ फरक्काएसटीकाएस SOIR qa 

2050 era टी पी एस 2 ASTD a 

2030 Pe qs] किक नेवेली orden टी पी एस-ा 6 210 10/30/1992 डा 37.2 SG. 
लिग्नाईट 

2030 | वर राज्य एएन मेट्ट2 टी पी एस 4 3/27/ किलो 3] 39.8 SG. 
डीसी ओ 

2030 टीएएनजी ई diez टी पी एस 12/1/ नहीं 42.1 6. aL 
डीसी ओ 

2030 फ़रवरी | केन्द्रीय | एनटीपीसी रामागुडेम एस टी पी एस 200 5/29/ G. a. 

2030 फ़रवरी एस पी एल सासन यू एम टी पी पी 3/19/2015 U. aL. 
एल 

2030 राज्य एमपी पीजी | अमरकटक एक्सटेशन टी पी एस 6/15/2008 21.6 U. oi. 
सीएल 

2030 फ़रवरी राज्य oft var ई सी वानकबोरी टी पी एस 7 12/31/1998 U. 81. 
एल 

बा कहपुर craters eaeTarear |G Tiss | aa ca 

SO फ़स्व्आ | केल्ठाद | एबटवाजा | किलावलएसटीफीएस शत एक | डॉ ra 

a फ़ख्क्म degeararnayeaeraea |S [ai [seas [aa ca 

2050 ore 72079 a 

2050 vorer ara m9 a 

2030 राज्य यू पी आर SoU टी पी एस 3 210 3/12/1988 डा 41.8 उ. 
एन एल 

2030 अज्य | आर आर वीयू कोटा टी पी एस 2 110 7/13/1983 ie | 3] 46.5 उ. 
एन एल 

2030 मार्च Wow यूपी आर वी saa टी पी एस 1/26/ नहीं 50.0 उ. Si. 
एन एल 

2030 केन्द्रीय | एनटीपीसी कहलगांव टी पी एस 6.1. 500 3/16/2008 पूक्षे, 

2050 bom | एब्लपाजा | कब्लगाव टी ताएस 2 गा qa 

2030 एन 2 डा 43.0 ca 

2030 जैएसडब्ल्यू | decd टी पी एस (एस बी यू.) 2 130 नहीं 30.6 ठक्षे, 

Ea ऋत | झ एल ठलगवसकस्स 7 HATS aa 

2030 Wel एएन पी एस 210 2/11/ [ee | 37.9 G. 
डीसी ओ 

2030 एन टी पी aii Alisa Va टी पी एस 10/16/1989 40.2 6. aL 

2030 Baal केन्द्रीय ae orden टी पी एस-ा 210 3/29/ 42.8 G. oh 
लिग्नाइट 

बा केल्ठाब [woreraral | शाजुडमण्सटवाएज || 00 Toa a 

m0 [ad voretar a [Weare ware area soo [waa | at a 

2050 एक | छिपतएसटपाएस 4 EO | गा a 

ORD स्वाप्स्ेज़ eT चार 1 उठाकर a 

2030 | ad | कनन्‍्द्रीय | एनटीपीसी विध्याचल एस टी पी एस 210 10/10/1987 42.3 U. ai. 
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2030 ed wer | सीएसपीजी कोरबा-वेस्ट टी पी एस 3 210 3/26/1985 al 44.8 aca. | 
सीएल 
2030 00 10/31/1983 पक्ष, 


1/30/1981 
2 नििनिकी 


2 
zm [ एक 1 
min कल्ठाव हह्तज्जसकज्ज 


एन 


# 
S 
co 
a 


min केल्ठाय | eae | फजलाएजटवाएस [7 5 
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[विज्ञापन-1/4/असा./617/2023-24] 


CENTRAL ELECTRICITY AUTHORITY 
NOTIFICATION 
New Delhi, the 15th December, 2023 


CEA-TH-14-21/5/2023-TRM Division —Whereas the Central Electricity Authority (Flexible Operation of 
Coal based Thermal Generating Units) Regulations, 2023 was notified by the Central Electricity Authority vide 
notification no. CEA-TH-17-13/4/2022-TETD Division dated 30th January, 2023; 


And whereas the sub-regulation (2) of regulation 5 of the said regulations requires that the implementation of 
the flexible operation of the Coal based thermal generating Units shall be as per the Phasing Plan specified by the 
Authority from time to time; 


And whereas the phasing plan has been finalized after incorporating the comments from the stakeholders. 
The final phasing plan approved by the Authority is attached herein under at Annexure. 


Annexure 
(PHASING PLAN) 


1. The utilities shall modify the units strictly within the duration stipulated under various phases in the Phasing 
Plan mentioned herein under. 


2. The utilities shall avail the maximum shutdown period of one month as mentioned against each unit in the 
Phasing Plan. 


3. As far as possible, the utilities shall match the shutdown period of upgradation/retrofits works for flexible 
operation with Annual Over Haul (AOH) period. 


4. The utilities shall plan shutdown period of the units for upgradation/retrofits works for flexible operation in 
coordination with the respective Regional Power Committee (RPC). 


5. The following five phases have been identified under the Phasing Plan including a Pilot Phase: 
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I. 


PHASE- PILOT 


Duration: To be completed by March, 2024 


Under this phase, the following 10 nos. of units of capacity 5850 MegaWatt (MW) in aggregate of various thermal 
power plants have been planned and identified for which the study, field tests, retrofits etc. have already been initiated 


for flexible operation. The upgradation/retrofitting for flexible operation to be completed before 31“ March, 2024. 


PILOT PHASE (May, 2023 - March, 2024) _ 


| _ Phase | Sector Organisation Name of Project Unit No. Capacity (MW) Region 
Pilot Central NTPC MAUDA TPS 1 500 WR 
Pilot Central NTPC SIMHADRI 3 500 SR 
Pilot Central NTPC DADRI | 6 | 490 NR 
Pilot Central DVC MEJIA TPS [38 500 ER 
Pilot Central NEYVELI LIGNITE NEYVELI NEW TPP 2 500 SR 
Pilot State KPCL YERMARUS TPS 1 800 SR 
Pilot State GSECL WANAKBORI TPP [6 | 800 WR 
Pilot State RRVUNL SURATGARH SCTPP | 38 660 NR 
Pilot State WBPDC SAGARDIGHI TPS 3 500 ER 
Pilot Private CEPL MUTHIARA 2 600 SR 

Pilot Phase Total 10 5850 
Il. PHASE-I 


Duration: July, 2024 to June, 2026 


Under this phase, the following 91 Nos. of units of capacity 51080 MW in aggregate of various thermal power plants 
have been planned and identified for the upgradation/retrofitting for flexible operation including the study and field 
tests. This phase to be completed within 2 years i.e. from July, 2024 to June, 2026. 


PHASE 1 ( JULY , 2024 - JUNE, 2026) 


Year Month [| Sector Organisation Name of Project Unit Capacit Date of Pit Regio 
No. y (MW) Commission head n 
ing 
2024 November Phase 1 State UPRVUNL HARDUAGANJ TPS 10 660 1/29/2022 N NR 
2024 November Phase 1 Private GPGSL (GVK) GOINDWAL SAHIB 2 270 3/15/2016 N NR 
2024 November Phase 1 State APPDCL DAMODARAM 3 800 3/9/2023 N SR 
SANJEEVAIAH TPS 

2024 November Phase 1 State TSGENCO BHADRADRI TPP 4 270 1/9/2022 N SR 
2024 November Phase 1 State TANGEDCO METTUR TPS-II 1 600 10/11/2012 N SR 
2024 November Phase | Central NTPC GADARWARA TPP 2 800 2/16/2021 N WR 
2024 November Phase 1 Private RKMPPL UCHPINDA TPP. 3 360 9/12/2017 N WR 
2024 November Phase | Central NTPC MAUDA TPS 3 660 3/28/2016 N WR 
2024 November Phase 1 Private APL MUNDRA TPS ka 660 3/3/2012 N WR 
2024 November Phase 1 Central DVC BOKARO TPS *A* EXP 1 500 3/22/2016 N ER 

November Total 10 5580 
2024 December Phase 1 Central NTPC TANDA TPS | 6 | 660 3/31/2021 N NR 
2024 December Phase 1 Private GPGSL (GVK) GOINDWAL SAHIB 1 270 2/14/2016 N NR 
2024 December Phase | Private ITPCL ITPCL TPP 2 600 4/18/2016 N SR 
2024 December Phase 1 Private HNPC VIZAG TPP 2 520 3/30/2016 N SR 
2024 December Phase | Central NTPC SIMHADRI 4 500 3/30/2012 N SR 
2024 December Phase | Central NTPC LARA TPP 2 800 7/12/2020 N WR 
2024 December Phase 1 Private RATTANINDI NASIK (P) TPS 5 270 5/30/2017 N WR 

A 
2024 December Phase 1 Private APL RAIKHEDA TPP 2 685 3/28/2016 N WR 
2024 December Phase | Private CGPL MUNDRA UMTPP 1 800 2/25/2012 N WR 
2024 December Phase 1 Private IBPIL UTKAL TPP (IND 1 350 2/25/2016 N ER 
BARATH) 

December Total 10 5455 
2025 January Phase 1 Central NTPC MEJA STPP 2 660 1/12/2021 N NR 
2025 January Phase 1 Private SPPL Thoothukudi St IV 1 525 11/30/2021 N SR 
2025 January Phase 1 State SCCL SINGARENI TPP 1 600 3/13/2016 N SR 
2025 January Phase 1 Central NTECL VALLUR TPP 1 500 3/28/2012 N SR 
2025 January Phase 1 Central NTPC KHARGONE STPP 2 660 3/24/2020 N WR 
2025 January Phase 1 Private RATTANINDIA NASIK (P) TPS 4 270 5/19/2017 N WR 
2025 January Phase 1 Private BALCO BALCO TPS 2 300 3/24/2016 N WR 
2025 January Phase 1 Central DVC RAGHUNATHPU 2 600 1/18/2016 N ER 

R TPP 
January Total | 8 | 4115 
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2025 Februrary Phase State RRVUNL Suratgarh SCTPP 7 660 3/15/2020 N NR 
2025 Februrary Phase Centra NTPC UNCHAHAR TPS 5 210 9/28/2006 N NR 
2025 Februrary Phase State TSGENCO BHADRADRI TPP. 3 270 3/26/2021 N SR 
2025 Februrary Phase State KPCL BELLARY TPS 3 700 3/1/2016 N SR 
2025 Februrary Phase Centra NTPC KHARGONE STPP 1 660 9/29/2019 N WR 
2025 Februrary Phase Private SKS BINJKOTE TPP 2: 300 4/25/2017 N WR 
2025 Februrary Phase Private JHAPL SEIONI TPP. 1 600 3/22/2016 N WR 
2025 Februrary Phase Centra NTPC KUDGI STPP 1 800 12/25/2016 N SR 
February Total कल. जाना 4200 
2025 Marc Phase Centra NTPC TANDA TPS 5. 660 9/28/2019 N NR 
2025 Marc Phase State TSGENCO BHADRADRI TPP 2 270 12/7/2020 N SR 
2025 Marc Phase Private SEIL PAINAMPURAM 2; 660 9/3/2015 N SR 
TPE 
2025 Marc Phase Private TRNE NAWAPARA TPP 2 300 4/18/2017 N WR 
2025 Marc Phase State MAHAGENCO CHANDRAPUR(MA हि 500 3/21/2016 N WR 
HARASHTRA) STPS 
2025 Marc Phase Private TSPL TALWANDI SABO 3 660 3/29/2016 N NR 
TPP 
2025 Marc Phase State CSPGCL MARWA TPS 2 500 7/15/2016 N WR 
2025 Marc Phase Private CGPL MUNDRA UMTPP 3 800 10/16/2012 N WR 
2025 Marc Phase State SCCL SINGARENI TPP 2 600 11/25/2016 N SR 
March Total | 9 | 4950 
2025 July Phase State RRVUNL CHHABRA TPP | 6 | 660 3/29/2019 N NR 
2025 July Phase State TSGENCO BHADRADRI TPP 1 270 6/5/2020 N SR 
2025 July Phase Central NTPL Thoothukudi (JV) TPP 2 500 7/9/2015 N SR 
2025 July Phase Central NTPC GADARWARA TPP. 1 800 3/29/2019 N WR 
2025 July Phase Private RATTANINDIA NASIK (P) TPS 3 270 4/14/2017 N WR 
2025 July Phase Private SEIL SGPL TPP 1 660 11/12/2016 N SR 
2025 July Phase State MAHAGENCO KORADI TPS | 9 | 660 3/15/2016 N WR 
July Total 7 3820 
2025 November Phase Central NTPC MEJA STPP 1 660 3/31/2018 N NR 
2025 November Phase State TSGENCO KOTHAGUDEM TPS 12 800 12/26/2018 N SR 
(STAGE-7) 
2025 November Phase State APPDCL DAMODARAM 2 800 3/17/2015 N SR 
SANJEEVAIAH TPS 
2025 November Phase State MPPGCL SHREE SINGAJI TPP 4 660 3/27/2019 N WR 
2025 November Phase | Centra NTPC SOLAPUR STPS 1 660 4/7/2017 N WR 
2025 November Phase Private RKMPPL UCHPINDA TPP. 2 360 1/28/2016 N WR 
2025 November Phase Centra NTECL VALLUR TPP 2 500 2/28/2013 N SR 
2025 November Phase Private CGPL MUNDRA UMTPP 2 800 7/17/2012 N WR 
2025 November Phase Private SPPL SHIRPUR TPP. 1 150 9/28/2017 N WR 
November Total | 9 | 5390 
2025 December Phase Centra NTPC KUDGI STPP 3 800 3/12/2018 N SR 
2025 December Phase Centra NTPL Thoothukudi (JV) TPP 1 500 3/10/2015 N SR 
2025 December Phase Private RKMPPL UCHPINDA TPP 4 360 3/20/2019 N WR 
2025 December Phase Centra NTPC MAUDA TPS 4 660 3/18/2017 N WR 
2025 December Phase State TANGEDCO NORTH CHENNAI 4 600 9/13/2013 N SR 
TPS 
2025 December Phase Centra NTPC LARA TPP 1 800 3/23/2018 N WR 
2025 December Phase Private RATTANINDIA AMARAVATI 5 270 3/12/2015 N WR 
December Total 7 3990 
2026 January Phase State RRVUNL CHHABRA TPP 5 660 4/4/2017 N NR 
2026 January Phase State APGENCO RAYALASEEMA ॥ ० ॥ 600 3/12/2018 N SR 
TPS 
2026 January Phase Private SEIL PAINAMPURAM 1 660 2/7/2015 N SR 
TPP 
2026 January Phase State MPPGCL SHREE SINGAJI TPP 3 660 11/18/2018 N WR 
2026 January Phase Private RATTANINDIA NASIK (P) TPS 2 270 2/15/2017 N WR 
2026 January Phase State TANGEDCO NORTH CHENNAI 5 600 3/9/2013 N SR 
TPS 
2026 January Phase Private APL MUNDRA TPS | 9 | 660 3/9/2012 N WR 
2026 January Phase Private WPCL AKALTARA TPS 2 600 1/18/2018 N WR 
2026 January Phase Central NTPC MAUDA TPS 2 500 3/29/2013 N WR 
January Total | 9 | 5210 
2026 Februrary Phase Central NTPC UNCHAHAR TPS | 6 | 500 3/31/2017 N NR 
2026 Februrary Phase State KPCL YERMARUS TPP 2 800 3/29/2017 N SR 
2026 Februrary Phase State APPDCL DAMODARAM 1 800 8/28/2014 N SR 
SANJEEVAIAH TPS 
2026 Februrary Phase Private APL MAHAN TPP 2 600 10/7/2018 N WR 
2026 Februrary Phase State MAHAGENCO KORADI TPS 10 660 12/28/2016 N WR 
2026 Februrary Phase Central NTPC SOLAPUR STPS 2 660 3/30/2019 N WR 
2026 Februrary Phase Private CGPL MUNDRA UMTPP 5 800 3/18/2013 N WR 
February Total 7 4820 
2026 March Phase Central NTPC KUDGI STPP 2 800 3/23/2017 N SR 
2026 March Phase Central NTECL VALLUR TPP 3 500 2/28/2014 N SR 
2026 March Phase Private SKS BINJKOTE TPP 1 300 3/28/2018 N WR 
2026 March Phase Private TRNE NAWAPARA TPP 1 300 8/14/2016 N WR 
2026 March Phase State MAHAGENCO PARLI TPS | 8 | 250 3/30/2016 N WR 
2026 March Phase Private MBPMPL ANUPPUR TPP 2 600 3/30/2016 N WR 
2026 March Phase Private CGPL MUNDRA UMTPP 4 800 1/16/2013 N WR 
March Total 7 3550 
TOTAL UNITS AND CAPACITY (Phase 1) 91 51080 


[भाग WI—ave 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 17 


Il. PHASE-II 
Duration: July, 2026 to June, 2028 


Under this phase, the following 100 Nos. of units of capacity 46825 MW in aggregate of various thermal 
power plants have been planned and identified for the upgradation/retrofitting for flexible operation including the 
study and field tests. This phase to be completed within 2 years i.e. from July, 2026 to June, 2028. 


PHASE II (JULY,2026 - JUNE ,2028) 
Year Month Sector Organisation Name of Project Unit Capacity Date of Pit head Region 
No. (MW) Commissioning 
2026 July Private RKMPPL UCHPINDA TPP 1 360 10/28/2015 N WR 
2026 July Private JPL TAMNAR TPP 1 600 1/7/2015 N WR 
2026 July Private DBPCL BARADARHA TPS 1 600 2/23/2014 N WR 
2026 July Private APL MAHAN TPP 1 600 2/24/2013 N WR 
2026 July Private SEIL SGPL TPP 2 660 2/15/2017 N SR 
2026 July Central NTPC NORTH KARANPURA 1 660 1/18/2023 N ER 
2026 July Private ADHUNIK ae Rees 2 270 3/29/2013 N ER 
2026 July Central NTPC SONGA GION TPP 3 250 3/23/2019 N NER 
July Total | 8 | 4000 
2026 August State GSECL SIKKA REP. TPS 4 250 9/25/2015 N WR 
2026 August State MPPGCL SHREE SINGAJI TPP 2 600 10/15/2014 N WR 
2026 August Private RATTANINDIA AMARAVATI TPS 2 270 2/17/2014 N WR 
2026 August Private GMR ENERG GMR WARORA TPS 300 2/7/2013 N WR 
2026 August State TSGENCO KAKATIYA TPS 2 600 12/31/2015 N SR 
2026 August Central NPGCL NABINAGAR STPP 3 660 3/6/2022 N ER 
2026 August Central NTPC MUZAFFARPUR TPS 4 195 3/24/2016 N ER 
2026 August Private GMR ENERG KAMALANGA TPS 350 3/29/2013 N ER 
August Total | $ | 3225 
2026 November Private MCCPL BANDAKHAR TPP 300 6/19/2015 N WR 
2026 November Private APL TIRORA TPS 5 660 9/25/2014 N WR 
2026 November State MPPGCL SATPURA TPS 11 250 12/25/2013 N WR 
2026 November Private HNPC VIZAG TPP 520 12/27/2015 N SR 
2026 November Central NTPC NABI NAGAR TPP 4 250 11/10/2021 N ER 
2026 November Central DVC KODARMA TPP 2 500 2/15/2013 N ER 
2026 November Central NTPC BONGAIGAON TPP 250 6/22/2015 N NER 
2026 November State RRVUNL KALISINDH TPS 2 600 6/6/2015 N NR 
November Total | § | 3330 
2026 December Private BALCO BALCO TPS 300 6/4/2015 N WR 
2026 December Private JPPVL NIGRI TPP 660 8/29/2014 N WR 
2026 December State MPPGCL SHREE SINGAJI TPP 600 11/18/2013 N WR 
2026 December Private ITPCL ITPCL TPP 600 9/19/2015 N SR 
2026 December Central NTPC BARH I 660 10/30/2021 N ER 
2026 December Central NTPC MUZAFFARPUR TPS 3 195 3/31/2015 N ER 
2026 December Private ADHUNIK MAHADEV PRASAD 270 11/19/2012 N ER 
2026 December Private NPL RAJ BURA TPP 2 700 7/6/2014 N NR 
December Total | $ | 3985 
2027 January Private MBPMPL ANUPPUR TPP 1 600 4/20/2015 N WR 
2027 January Private WPCL AKALTARA TPS 4 600 8/22/2014 N WR 
2027 January Private DIPL DHARIWAL TPP 1 300 11/3/2013 N WR 
2027 January Private CEPL MUTHIARA TPP 1 600 12/2/2014 N SR 
2027 January Central NTPC EW NABI NAGAR TPP 2 660 3/31/2021 N ER 
2027 January Central NTPC BARH II 5 660 3/4/2015 N ER 
2027 January Private MPL MAITHON RB TPP 2 525 3/31/2012 N ER 
2027 January Private TSPL TALWANDI SABO TPP 1 660 6/17/2014 N NR 
January Total |$ | 4605 
2027 February State MAHAGENCO KORADI TPS | 8 | 660 3/30/2015 N WR 
2027 February Private DIPL DHARIWAL TPP 2 300 5/28/2014 N WR 
2027 February Private GMR ENERG GMR WARORA TPS 2 300 8/27/2013 N WR 
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2027 February Central NTPC EW NABI NAGAR TPP 660 7/12/2019 N ER 
| 2027 February Private HEL HALDIA TPP 2 300 2/16/2015 N ER 
2027 February Central DVC DURGAPUR STEEL TPS 2: 500 3/23/2012 N ER 
2027 February State RRVUNL KALISINDH TPS 600 5/2/2014 N NR 
February Total 7 3320 
2027 March State GSECL SIKKA REP. TPS 3 250 3/29/2015 N WR 
2027 March Private VVL SALORA TPP 135 4/10/2014 N WR 
2027 March Private WPCL AKALTARA TPS 3 600 8/13/2013 N WR 
2027 March State MAHAGENCO BHUSAWAL TPS 5 500 3/30/2012 N WR 
2027 March Private JITPL DERANG TPP 2 600 1/24/2015 N ER 
2027 March Private LPGCL LALITPUR TPS 1 660 3/26/2016 N NR 
2027 March Private NPL RAJPURA TPP 1 700 1/24/2014 N NR 
March Total 7 3445 
2027 July State MAHAGENCO CHANDRAPUR(MAHA Lee 500 3/29/2015 N WR 
RASHTRA) STPS 
2027 July Private APL AVANTHA BHANDAR 1 600 3/31/2014 N WR 
2027 July Private APL TIRORA TPS 3 660 6/10/2013 N WR 
2027 July Private HEL HALDIA TPP 1 300 1/14/2015 N ER 
2027 July State WBPDC SAGARDIGHI TPS 4 500 12/15/2016 N ER 
2027 July Private TSPL TALWANDI SABO TPP 2 660 10/25/2015 N NR 
2027 July Private APL KAWAI TPS 2 660 12/24/2013 N NR 
July Total 7 3880 
2027 August Private JPL TAMNAR TPP 4 600 3/28/2015 N WR 
2027 August Private VIP BUTIBORI TPP 300 3/31/2014 N WR 
2027 August Private JPPVL BINA TPS 2 250 3/31/2013 N WR 
2027 August Central NTPC NABI NAGAR TPP 3 250 2/26/2019 N ER 
2027 August Central DVC RAGHUNATHPUR TPP 600 8/24/2014 N ER 
2027 August Private LPGCL LALITPUR TPS 2 660 1/8/2016 N NR 
2027 August Private APL KAWAI TPS 660 5/28/2013 N NR 
August Total 7 3320 
2027 November Private DBPCL BARADARHA TPS 2 600 3/24/2015 N WR 
2027 November State CSPGCL MARWA TPS 500 3/30/2014 N WR 
2027 November Private APL TIRORA TPS 2 660 3/25/2013 N WR 
2027 November Central NTPC BARAUNI TPS Ea 250 3/31/2018 N ER 
2027 November Private JITPL DERANG TPP 600 4/10/2014 N ER 
2027 November Private PPGCL PRAYAGRAJ TPP 2 660 9/6/2016 N NR 
2027 November State UPRVUNL PARICHHA TPS 6 250 3/11/2013 N NR 
November Total 7 3520 
2027 December Private RATTANINDIA AMARAVATI TPS 4 270 3/4/2015 N WR 
2027 December Private JPL TAMNAR TPP 3 600 3/30/2014 N WR 
2027 December Central NTPC BARAUNI TPS | 8 | 250 1/11/2018 N ER 
2027 December State DPL D.P.L. TPS | 8 | 250 3/31/2014 N ER 
2027 December Central NTPC NABI NAGAR TPP 1 250 3/20/2016 N ER 
2027 December Private PPGCL (Tata) PRAY AGRAJ TPP 3 660 5/22/2017 N NR 
December total | 6 | 2280 
2028 January Private JPPVL NIGRI TPP 2 660 2/27/2015 N WR 
2028 January Private APL TIRORA TPS 4 660 3/23/2014 N WR 
2028 January State MPPGCL SATPURA TPS 10 250 3/22/2013 N WR 
2028 January Private HMEL Hiranmaye TPP 2 150 12/31/2017 N ER 
2028 January Private GMR ENERG KAMALANGA TPS 3 350 3/21/2014 N ER 
2028 January Private LPGCL LALITPUR TPS 3 660 4/1/2016 N NR 
January Total | 6 | 2730 
2028 February Private APL RAIKHEDA TPP 1 685 2/24/2015 N WR 
2028 February Private JPL TAMNAR TPP 2 600 3/10/2014 N WR 
2028 February Private IEPL BELA TPS 1 270 3/20/2013 N WR 
2028 February Private HMEL Hiranmaye TPP 1 150 6/7/2017 N ER 
2028 February Central NTPC BONGAIGAON TPP 2 250 3/22/2017 N NER 
2028 February Private RATTANINDIA AMARAVATI TPS 1 270 3/25/2013 N WR 
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2028 February Central NTPC BARH II 4 660 11/20/2013 N ER 
कह oth o- प्र February Total _ 7 2885 _—_ 
2028 March Private RATTANINDIA AMARAVATI TPS 3 270 1/29/2015 N WR 
2028 March Private RATTANINDIA NASIK (P) TPS 270 2/25/2014 N WR 
2028 March State GSECL UKAI TPS 6 500 3/5/2013 N WR 
2028 March Central NTPC NABI NAGAR TPP 2 250 4/3/2017 N ER 
2028 March Private PPGCL (Tata) PRAYAGRAJ TPP 660 12/25/2015 N NR 
2028 March Private GMR ENERG KAMALANGA TPS 2 350 9/28/2013 N ER 
March Total | 6 | 2300 
TOTAL UNITS AND 100 46825 
CAPACITY (Phase IT) 
IV. PHASE-ITI 


Duration: July, 2028 to December, 2029 


Under this phase, the following 101 Nos. of units of capacity 37215 MW in aggregate of various thermal power plants 
have been planned and identified for the upgradation/retrofitting for flexible operation including the study and field 
tests. This phase to be completed within a period of 18 months i.e. from July, 2028 to December, 2029. 


PHASE III ( JULY , 2028 - DEC, 2029) 
Unit Capacity Date of 
Year Month Sector Organisation Name of Project No. (MW) Commissioning Pithead Region 
2028 | July Private RPSCL ROSA TPP Ph-II 3 300 | 12/28/2011 N NR 
2028 | July State UPRVUNL PARICHHA TPS 3 210 | 3/29/2006 N NR 
2028 | July ‘ NEYVEL ae 
entral LIGNITE NEYVELI NEW TPP 1 500 | 12/20/2019 Y SR 
2028 | July State APGENCO RAYALASEEMA TPS 4 210 | 11/20/2007 N SR 
2028 | July Private APL MUNDRA TPS 7 660 | 11/7/2011 N WR 
2028 | July Private JSWEL JSW RATNAGIRI TPP 1 300 | 8/24/2010 N WR 
2028 | July Private JPL OP JINDAL TPS 4 250 | 6/17/2008 N WR 
2028 | July Central NTPC DARLIPALI STPS 2 800 | 7/21/2021 Y ER 
2028 | July State WBPDC BAKRESWAR TPS 5 210 | 12/24/2007 N ER 
July Total lo | 3440 
2028 | August State UPRVUNL HARDUAGANJ TPS ls | 250 | 9/27/2011 N NR 
2028 | August TSGENC a व 24 
State SGENCO (NEW) 11 500 | 6/26/2011 N SR 
2028 | August State APGENCO RAYALASEEMA TPS 3 210 | 1/25/2007 N SR 
2028 | August Private JSWEL JSW RATNAGIRI TPP 4 300 | 10/8/2011 N WR 
2028 | August Private APL MUNDRA TPS 3 330 | 8/2/2010 N WR 
2028 | August Central NSPCL BHILAI TPS 1 250 | 4/20/2008 N WR 
2028 | August Central NTPC DARLIPALI STPS 1 800 | 12/30/2019 Y ER 
2028 | August Private APL TIRORA TPS 1 660 | 9/11/2012 N WR 
2028 | August Central NTPC INDIRA GANDHI STPP__| 3 500 | 11/7/2012 N NR 
2028 | August State WBPDC SAGARDIGHI TPS 2 300 | 12/21/2007 N ER 
August Total 10 4100 
2028 | November State HPGCL RAJIV GANDHI TPS 7) 600 | 10/1/2010 N NR 
2028 | November Private APL UDUPI TPP 2 600 | 4/16/2011 N SR 
2028 OPE | ena LIGNITE. NEYVELI(EXT) TPS | 2 210 | 7/22/2003 Y SR 
2028 | November State MAHAGENCO KHAPARKHEDA TPS 5 500 | 8/5/2011 N WR 
2028 | November I private WPCL yer 1 135 _| 6/5/2010 N WR 
2028 | November Private JPL OP JINDAL TPS 3 250 | 3/6/2008 N WR 
2028 | November Central DVC DURGAPUR STEEL TPS | 1 500 | 7/29/2011 N ER 
2028 | November Private JPPVL BINA TPS 1 250 | 8/12/2012 N WR 
2028 | November State DPL D.P.L. TPS 7 300 | 11/24/2007 N ER 
November Total lo | 3345 
2028 | December Private RPSCL ROSA TPP Ph-I 2 300 | 6/26/2010 N NR 
2028 | December State APGENCO RAYALASEEMA TPS 5 210 | 12/31/2010 N SR 
2028 | December State KPCL RAICHUR TPS a 210 | 12/11/2002 N SR 
2028 | December Private APL MUNDRA TPS lo | 660 | 7/20/2011 N WR 
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2028 | December State MAHAGENCO __| PARAS TPS 2 250_| 3/27/2010 N WR 
2028 | December Private JPL OP JINDAL TPS 2 250 | 2/10/2008 N WR 
2028 | December Central DVC KODARMA TPP 1 500 | 7/20/2011 N ER 
2029 ll एल े MAHATMA GANDHI 
Private JhPL(HR) TPS 1 660 | 1/12/2012 N NR 
2028 | December State WBPDC SANTALDIH TPS 5 250 | 11/7/2007 N ER 
December Total lo | 3290 
2029 | January State HPGCL RAJIV GANDHI TPS 1 600 | 3/31/2010 NR 
2029 | January Private APL UDUPI TPP 1 600 | 7/23/2010 N SR 
2029 | January Cc ees EXT) TPS 
entral LIGNITE NEYVELI ( EXT) TP: 1 210 | 10/21/2002 Y SR 
2029 | January Private JSWEL JSW RATNAGIRI TPP 3 300 | 5/6/2011 N WR 
2029 | January Private LANCO PATHADI TPP 2 300 | 3/25/2010 N WR 
2029 | January State CSPGCL DSPM TPS 2 250 | 12/11/2007 N WR 
2029 | January Private MPL MAITHON RB TPP 1 525 | 6/30/2011 N ER 
2029 | January Central NTPC SIMHADRI 2 500 | 8/24/2002 N SR 
2029 | January Central DVC MEJIA TPS 4 210 | 10/12/2004 N ER 
January Total lo | 3495 
2029 | February Private RPSCL ROSA TPP Ph-I 1 300 | 2/10/2010 N NR 
2029 | February State KPCL RAICHUR TPS ls | 250 | 6/26/2010 N SR 
2029 | February Private TAQA NEYVELI TPS(Z) 1 250 | 10/21/2002 N SR 
2029 February 5 c WARDHA WARORA 
Private WPCL TPP 4 135_| 4/30/2011 N WR 
2029 | February Private APL MUNDRA TPS 2 330 | 3/17/2010 N WR 
2029 | February Private JPL OP JINDAL TPS 1 250 | 9/2/2007 N WR 
2029 | February State WBPDC SANTALDIH TPS eer tT 250 | 6/29/2011 N ER 
2029 | February Private RPSCL ROSA TPP Ph-II 4 300 | 3/28/2012 N NR 
2029 | February Private TATA PCL JOJOBERA TPS 3 120 | 2/1/2002 N ER 
February Total (9०० || 2185 
2029 | Marc State PSPCL GH TPS (LEH.MOH.) 4 250 | 7/31/2008 N NR 
2029 | Marc State TSGENCO KAKATIYA TPS 1 500 | 5/27/2010 N SR 
20999 WARDHA WARORA 
Private WPCL TPP 3 135 | 1/21/2011 N WR 
2029 | Marc State MAHAGENCO __| PARLITPS 7 250 | 2/10/2010 N WR 
2029 | Mare State MPPGCL SANJAY GANDHI TPS 5 500 | 6/18/2007 N WR 
2029 | Mare Private SEL STERLITE TPP 2 600 | 12/29/2010 N ER 
2029 | Mare Private EPGL SALAYA TPP 2 600 | 6/13/2012 N WR 
2029 | Marc State MAHAGENCO _ | BHUSAWAL TPS 4 500 | 3/7/2012 N WR 
2029 | Marc State WBPDC BAKRESWAR TPS 4 210 | 3/21/2001 N ER 
March Total lo | 3545 
2029 | July State HPGCL YAMUNA NAGAR TPS__| 2 300 | 3/29/2008 N NR 
2029 | July State APGENCO Dr. N.TATA RAO TPS 7 500 | 10/8/2009 N SR 
2029 | July Private APL MUNDRA TPS 5 660 | 12/26/2010 N WR 
2029 | July Private APL MUNDRA TPS 1 330 | 8/4/2009 N WR 
2029 | July State MAHAGENCO PARAS TPS 1 250 | 5/31/2007 N WR 
2029 | July Private SEL STERLITE TPP 1 600 | 10/14/2010 N ER 
2029 | July Central NTPC INDIRA GANDHI STPP_ | 1 500 | 10/31/2010 N NR 
2029 | July State UPRVUNL HARDUAGANJ TPS 9 250 | 5/25/2012 N NR 
2029 | July Private TATA PCL JOJOBERA TPS 2 120 | 2/1/2001 N ER 
July Total lo | 3510 
2029 | August State PSPCL GH TPS (LEH.MOH.) 3 250 | 1/3/2008 N NR 
2029 August हि TORANGALLU 
Private JSWEL TPS(SBU-Il) 2 300 | 8/24/2009 N SR 
2029 | August Private APL MUNDRA TPS 4 330 | 12/20/2010 N WR 
2029 | August Central NSPCL BHILAI TPS 2 250 | 7/12/2009 N WR 
2029 | August State CSPGCL DSPM TPS 1 250 | 3/30/2007 N WR 
2029 | August State KPCL BELLARY TPS 2 500 | 3/23/2012 N SR 
2029 | August Central NTPC INDIRA GANDHI STPP__| 2 500 | 11/5/2011 N NR 
2029 | August Private EPGL SALAYA TPP 1 600 | 2/22/2012 N WR 
2029 | August Central DVC MEJIA TPS ef 500 | 9/30/2010 N ER 
August Total lo | 3480 
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Bec eee State HPGCL YAMUNA NAGAR TPS | 1 300 | 11/1/2007 N NR 
2029 | November | p+ vate JSWEL aeRO 1 300 | 4/23/2009 N SR 
2029 | November Private JSWEL JSW RATNAGIRI TPP 2 300 | 12/9/2010 N WR 
2029 | November Private LANCO PATHADI TPP 1 300 | 6/4/2009 N WR 
2029 | November State MAHAGENCO __| PARLITPS ie 250 | 2/16/2007 N WR 
2029 | November State OPGC IB VALLEY TPS 4 660 | 7/2/2019 Y ER 
2029 | November | private JhPL(HR) oe aoe 2 660 | 4/11/2012 N NR 
2029 | November Central NTPC DADRI (NCTPP) 5 490 | 1/25/2010 N NR 
2029 | November State UPRVUNL PARICHHA TPS 5 250 | 5/24/2012 N NR 
2029 | November Private CESC BUDGE BUDGE TPS 3 250 | 9/29/2009 N ER 
November Total 10 3760 
2029 | December State UPRVUNL PARICHHA TPS 4 210 | 12/28/2006 N NR 
2029 | December State KPCL BELLARY TPS 1 500 | 12/3/2007 N SR 
2029 | December : WARDHA MW ARORA 
Private WPCL TPP 2 135 | 10/10/2010 N WR 
2029 | December Private TATA PCL TROMBAY TPS ls | 250 | 3/26/2009 N WR 
2029 | December State MAHAGENCO _ | KHAPARKHEDA TPS 4 210 | 1/7/2001 N WR 
2029 | December State OPGC IB VALLEY TPS 3 660 | 7/2/2019 Y ER 
2029 | December Central NTPC SIMHADRI 1 500 | 2/22/2002 N SR 
2029 | December Private VIP BUTIBORI TPP 2 300 | 8/17/2012 N WR 
2029 | December State WBPDC SAGARDIGHI TPS 1 300 | 7/20/2008 N ER 
December Total lo | 3065 
TOTAL UNITS AND CAPACITY (Phase III) 101 37215 


V. PHASE-IV 
Duration: January, 2030 to December, 2030 


Under this phase, the following 191 Nos. of units of capacity 55767 MW in aggregate of various thermal 
power plants have been planned and identified for the upgradation/retrofitting for flexible operation including the 
study and field tests. This phase to be completed within a period of 12 months i.e. from January, 2030 to December, 
2030. 

In case the utilities comprehend that 40% operation of units having age more than 40 years under this phase 
is not viable/possible, the utilities may opt for 2-shift operation by suitable retrofits/study/tests. However the duration 
for the retrofits including the study/test of this phase shall be the same. 


PHASE IV ( JAN,2030 - DEC,2030) 
Year Month Sector Organisation Name of Project Unit Capacity Date of Pit head Age as on Region 
No. (MW) Commissioning 31.12.2029 

2030 January State UPRVUNL ANPARA TPS 7 500 3/6/2016 Y 13.8 NR 

2030 January Central NTPC RIHAND STPS 3 500 1/31/2005 Y 24.9 NR 

2030 January State PSPCL ROPAR TPS | 6 | 210 3/30/1993 N 36.8 NR 

2030 January State RRVUNL KOTA TPS 4 210 5/1/1989 N 40.7 NR 

2030 January State PSPCL ROPAR TPS 3 210 3/31/1988 N 41.8 NR 

2030 January Centra NTPC SINGRAULI 5 200 2/26/1984 Y 45.9 NR 
STPS 

2030 January Centra NTPC SINGRAULI 1 200 2/14/1982 Y 47.9 NR 
STPS 

2030 January Centra NTPC FARAKKA हि 500 3/7/2011 Y 18.8 ER 
STPS 

2030 January Centra NTPC TALCHER 3 500 2/21/2003 Y 26.9 ER 
STPS 

2030 January State OPGC IB VALLEY 1 210 6/2/1994 Y 35.6 ER 
TPS 

2030 January State WBPDC KOLAGHAT eal 210 3/17/1991 N 38.8 ER 

TPS 
2030 January Central NTPC BARAUNI TPS | 6 | 105 5/1/1983 N 46.7 ER 
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2030 January Central NTPC RAMAGUNDE 7 500 9/26/2004 25.3 SR 
M STPS 
2030 January State TANGEDCO NORTH 2 210 3/27/1995 34.8 SR 
CHENNAI TPS 
2030 January Central NEYVELI NEYVELI 7 210 6/19/1993 36.6 SR 
LIGNITE TPS-II 
2030 January State APGENCO Dr. N.TATA 4 210 8/23/1990 39.4 SR 
RAO TPS 
2030 January Central NEYVELI NEYVELI eal 210 1/17/1988 42.0 SR 
LIGNITE TPS-II 
2030 January Central NTPC RAMAGUNDE 3 200 12/13/1984 45.1 SR 
M STPS 
2030 January State TANGEDCO Thoothukudi el 210 1/9/1979 50.5 SR 
TPS 
2030 January Central NTPC VINDHY ACHA 13 500 8/6/2015 14.4 WR 
LSTPS 
2030 January Central NTPC VINDHYACHA 12 500 3/22/2013 16.8 WR 
L STPS 
2030 January Central NTPC SIPAT STPS 5 500 8/13/2008 21.4 WR 
2030 January State MPPGCL SANJAY 3 210 2/28/1999 30.9 WR 
GANDHI TPS 
2030 January State MPPGCL SANJAY | =| 210 3/26/1993 36.8 WR 
GANDHI TPS 
2030 January State MAHAGENCO KHAPARKHED 2 210 1/8/1990 40.0 WR 
A TPS 
2030 January Central NTPC KORBA STPS 5 500 3/25/1988 41.8 WR 
2030 January State MAHAGENCO CHANDRAPUR 4 210 3/8/1986 43.8 WR 
(MAHARASHT 
RA) STPS 
2030 January State GSECL WANAKBORI 3 210 3/15/1984 45.8 WR 
TPS 
2030 January State MAHAGENCO KORADI TPS | 6 | 210 3/30/1982 47.8 WR 
2030 January Private TOR. POW. SABARMATI 1 120 10/12/1978 51.3 WR 
(UNOSUGEN) (D-F 
STATIONS) 
January Total 30 8685 
2030 February State UPRVUNL ANPARA TPS | 6 | 500 6/8/2015 14.6 NR 
2030 February State PSPCL GH TPS 2 210 10/16/1998 31.2 NR 
(LEH.MOH.) 
2030 February Central NTPC DADRI 3 210 3/23/1993 36.8 NR 
(NCTPP) 
2030 February Central NTPC UNCHAHAR 2 210 3/22/1989 40.8 NR 
TPS 
2030 February Central NTPC TANDA TPS Ea 110 3/21/1988 41.8 NR 
2030 February Central NTPC SINGRAULI 4 200 11/2/1983 46.2 NR 
STPS 
2030 February State UPRVUNL OBRA TPS 12 200 3/28/1981 48.8 NR 
2030 February Central NTPC KAHALGAON 7 500 7/31/2009 20.4 ER 
TPS 
2030 February Private CESC BUDGE 2 250 3/6/1999 30.8 ER 
BUDGE TPS 
2030 February State TVNL TENUGHAT 1 210 4/14/1994 35.7 ER 
TPS 
2030 February Central NTPC FARAKKA 3 200 8/6/1987 42.4 ER 
STPS 
2030 February State KPCL RAICHUR TPS | 6 | 210 7/22/1999 30.5 SR 
2030 February State APGENCO RAYALASEEM 2 210 2/25/1995 34.9 SR 
A TPS 
2030 February Central NEYVELI NEYVELI (ical 210 10/30/1992 37.2 SR 
LIGNITE TPS-II 
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2030 February State TANGEDCO METTUR TPS 4 210 3/27/1990 N 39.8 SR 
2030 February State TANGEDCO METTUR TPS 2 210 12/1/1987 42.1 SR 
2030 February Central NTPC RAMAGUNDE 2 200 5/29/1984 Y 45.6 SR 
M STPS 
2030 February Private SPL SASAN UMTPP | 6 | 660 3/19/2015 Y 14.8 WR 
2030 February State CSPGCL KORBA-WEST 5 500 3/22/2013 x 16.8 WR 
TPS 
2030 February State MPPGCL AMARKANTA 3 210 6/15/2008 Y 21.6 WR 
K EXT TPS 
2030 February State GSECL WANAKBORI प्र 210 12/31/1998 N 31.0 WR 
TPS 
2030 February State MAHAGENCO CHANDRAPUR 4 500 3/11/1992 N 37.8 WR 
(MAHARASHT 
RA) STPS 
2030 February Central NTPC VINDHYACHA 4 210 12/26/1989 Y 40.0 WR 
L STPS 
2030 February State GSECL WANAKBORI eal 210 11/18/1987 N 42.1 WR 
TPS 
2030 February State MAHAGENCO CHANDRAPUR 3 210 5/3/1985 N 44.7 WR 
(MAHARASHT 
RA) STPS 
2030 February Private TATA PCL TROMBAY TPS 5 500 1/25/1984 46.0 WR 
2030 February State GSECL WANAKBORI eal 210 3/23/1982 N 47.8 WR 
TES 
February Total 27 7470 
2030 March Central NTPC RIHAND STPS | 6 | 500 10/17/2013 x. 16.2 NR 
2030 March Central NTPC TANDA TPS 4 10 2/20/1998 N 31.9 NR 
2030 March Central NTPC DADRI 2 210 12/18/1992 37:1 NR 
(NCTPP) 
2030 March Central NTPC TANDA TPS 2 10 3/11/1989 N 40.8 NR 
2030 March State UPRVUNL ANPARA TPS 3 210 3/12/1988 Y 41.8 NR 
2030 March State RRVUNL KOTA TPS 2 10 7/13/1983 N 46.5 NR 
2030 March State UPRVUNL OBRA TPS ॥ Se *| 200 1/26/1980 N 50.0 NR 
2030 March Central NTPC KAHALGAON he 500 3/16/2008 4 21.8 ER 
TPS 
2030 March Private CESC BUDGE el 250 9/16/1997 N 32.3 ER 
BUDGE TPS 
2030 March Central NTPC KAHALGAON 2 210 3/17/1994 Y 35.8 ER 
TPS 
2030 March Central NTPC FARAKKA 2 200 12/24/1986 Y 43.0 ER 
STPS 
2030 March Private JSWEL TORANGALLU 2 130 5/16/1999 N 30.6 SR 
TPS(SBU-I) 
2030 March State APGENCO Dr. N.TATA eal 210 2/24/1995 N 34.9 SR 
RAO TPS 
2030 March State TANGEDCO Thoothukudi 4 210 2/11/1992 N 37.9 SR 
TPS 
2030 March Centra NTPC RAMAGUNDE a 500 10/16/1989 Y 40.2 SR 
M STPS 
2030 March Centra NEYVELI NEYVELI fe) 210 3/29/1987 Y 42.8 SR 
LIGNITE TPS-II 
2030 March Centra NTPC RAMAGUNDE 1 200 10/27/1983 Y 46.2 SR 
M STPS 
2030 March Private SPL SASAN UMTPP a 660 8/24/2014 ¥ 15.4 WR 
2030 March Centra! NTPC VINDHY ACHA 11 500 6/14/2012 x. 17.6 WR 
L STPS 
2030 March Centra! NTPC SIPAT STPS 4 500 5/27/2007 Y 22.6 WR 
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2030 March State GSECL GANDHI 5 210 3/17/1998 N 31.8 WR 
NAGAR TPS 
2030 March State GSECL GANDHI 4 210 7/20/1991 N 38.5 WR 
NAGAR TPS 
2030 March State MAHAGENCO KHAPARKHED 1 210 3/26/1989 N 40.8 WR 
A TPS 
2030 March Central NTPC VINDHYACHA 1 210 10/10/1987 Y 42.3 WR 
L STPS 
2030 March State CSPGCL KORBA-WEST 3 210 3/26/1985 Y 44.8 WR 
TPS 
2030 March Central NTPC KORBA STPS 2 200 10/31/1983 Y 46.2 WR 
2030 March State MAHAGENCO NASIK TPS 5 210 1/30/1981 N 49.0 WR 
March Total 27 7190 
2030 July Central NTPC RIHAND STPS 5 500 5/25/2012 Y 17.6 NR 
2030 July State PSPCL GH TPS ea 210 12/29/1997 N 32.0 NR 
(LEH.MOH.) 
2030 July State PSPCL ROPAR TPS 5 210 3/29/1992 37.8 NR 
2030 July State PSPCL ROPAR TPS 4 210 1/29/1989 N 40.9 NR 
2030 July Central NTPC SINGRAULI aT: 500 11/24/1987 Y 42.1 NR 
STPS 
2030 July Central NTPC SINGRAULI 3 200 3/28/1983 Y: 46.8 NR 
STPS 
2030 July State UPRVUNL OBRA TPS 10 200 1/14/1979 N 51.0 NR 
2030 July Central NTPC KAHALGAON 5 500 3/31/2007 22.8 ER 
TPS 
2030 July State TVNL TENUGHAT 2 210 10/10/1996 N 33:2 ER 
TPS 
2030 July Central NTPC FARAKKA 5 500 2/16/1994 Y 35.9 ER 
STPS 
2030 July Central NTPC FARAKKA 1 200 1/1/1986 Y 44.0 ER 
STPS 
2030 July State KPCL RAICHUR TPS 5 210 1/31/1999 30.9 SR 
2030 July State TANGEDCO NORTH 1 210 10/25/1994 N 35.2 SR 
CHENNAI TPS 
2030 July Central NEYVELI NEYVELI TPS- 5 210 12/31/1991 Y 38.0 SR 
LIGNITE Il 
2030 July State APGENCO Dr. N.TATA 3 210 10/5/1989 N 40.3 SR 
RAO TPS 
2030 July Central NEYVELI NEYVELI 2 210 2/6/1987 Y 42.9 SR 
LIGNITE TPS-II 
2030 July State TANGEDCO Thoothukudi 3 210 4/16/1982 N 47.7 SR 
TPS 
2030 July Private SPL SASAN UMTPP 3 660 5/21/2014 Y 15.6 WR 
2030 July Central NTPC SIPAT STPS 3 660 6/2/2012 Y 17.6 WR 
2030 July Central NTPC VINDHY ACHA 10 500 3/8/2007 Y 22.8 WR 
L STPS 
2030 July State MAHAGENCO CHANDRAPUR 7 500 10/1/1997 N 32.3 WR 
(MAHARASHT 
RA) STPS 
2030 July State MAHAGENCO CHANDRAPUR 5 500 3/22/1991 N 38.8 WR 
(MAHARASHT 
RA) STPS 
2030 July Central NTPC KORBA STPS | ९ | 500 2/26/1989 Y 40.9 WR 
2030 July Central NTPC KORBA STPS 4 500 5/31/1987 Y 42.6 WR 
2030 July State GSECL UKAI TPS 5 210 1/30/1985 N 44.9 WR 
2030 July State CSPGCL KORBA-WEST 2 210 6/21/1983 Y 46.6 WR 
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2030 July State MAHAGENCO NASIK TPS 4 210 7/10/1980 49.5 WR 
July Total 27 9150 
2030 August Private LAPPL ANPARA C TPS 2 600 11/15/2011 18.1 NR 
2030 August State UPRVUNL ANPARA TPS 5 500 TIAI1994 35.5 NR 
2030 August Central NTPC DADRI 1 210 12/21/1991 38.1 NR 
(NCTPP) 
2030 August Central NTPC UNCHAHAR 1 210 11/21/1988 41.1 NR 
TPS 
2030 August State UPRVUNL ANPARA TPS 2. 210 2/28/1987 42.9 NR 
2030 August State RRVUNL KOTA TPS We Fa 110 1/17/1983 47.0 NR 
2030 August State UPRVUNL HARDUAGANJ 7 105 3/31/1978 51.8 NR 
TPS 
2030 August Central NTPC TALCHER P| 500 2/6/2005 24.9 ER 
STPS 
2030 August Central NTPC KAHALGAON 4 210 3/18/1996 33.8 ER 
TPS 
2030 August State WBPDC KOLAGHAT 5 210 12/28/1993 36.0 ER 
TPS 
2030 August State WBPDC KOLAGHAT 3 210 12/16/1985 44.1 ER 
TPS 
2030 August Private JSWEL TORANGALLU 1 130 1/15/1999 31.0 SR 
TPS(SBU-I) 
2030 August State KPCL RAICHUR TPS 4 210 9/29/1994 35.3 SR 
2030 August State TANGEDCO Thoothukudi 5 210 3/31/1991 38.8 SR 
TPS 
2030 August Central NTPC RAMAGUNDE 5 500 3/26/1989 40.8 SR 
M STPS 
2030 August State TANGEDCO METTUR TPS | ! | 210 1/4/1987 43.0 SR 
2030 August State TANGEDCO Thoothukudi 2 210 12/17/1980 49.1 SR 
TPS 
2030 August Private SPL SASAN UMTPP 4 660 3/25/2014 15.8 WR 
2030 August Central NTPC SIPAT STPS 2 660 12/24/2011 18.0 WR 
2030 August Central NTPC VINDHYACHA ea 500 7/27/2006 23.4 WR 
L STPS 
2030 August Private APL DAHANU TPS 2 250 3/29/1995 34.8 WR 
2030 August Central NTPC VINDHYACHA te] 210 2/1/1991 38.9 WR 
L STPS 
2030 August Central NTPC VINDHYACHA 3 210 2/3/1989 40.9 WR 
LSTPS 
2030 August State GSECL WANAKBORI 5 210 9/23/1986 43.3 WR 
TPS 
2030 August Private TOR. POW. SABARMATI 2 121 12/31/1984 45.0 WR 
(UNOSUGEN) (D-F 
STATIONS) 
2030 August Central NTPC KORBA STPS Ex 200 2/28/1983 46.9 WR 
2030 August State MAHAGENCO NASIK TPS 3 210 4/26/1979 50.7 WR 
August Total 27 77716 
2030 Novembe Private LAPPL ANPARA C TPS eal 600 11/12/2011 18.1 NR 
r 
2030 Novembe Central NTPC DADRI 4 210 3/24/1994 35.8 NR 
r (NCTPP) 
2030 Novembe Central NTPC TANDA TPS 3 110 3/28/1990 39.8 NR 
r 
2030 Novembe State RRVUNL KOTA TPS 3 210 9/25/1988 41.3 NR 
r 
2030 Novembe Central NTPC SINGRAULI Ee | 500 12/23/1986 43.1 NR 


व 


STPS 
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2030 Novembe Central NTPC SINGRAULI 2 200 11/25/1982 Y 47.1 NR 
r STPS 
2030 Novembe State UPRVUNL OBRA TPS 11 200 12/31/1977 N 52.0 NR 
r 
2030 Novembe Central NTPC TALCHER 5 500 5/13/2004 Y 25.7 ER 
r STPS 
2030 Novembe State OPGC IB VALLEY 2 210 10/22/1995 Y 34.2 ER 
r TPS 
2030 Novembe Central NTPC FARAKKA 4 500 9/25/1992 Y 37.3 ER 
r STPS 
2030 Novembe Central NTPC BARAUNI TPS t 105 3/31/1985 N 44.8 ER 
r 
2030 Novembe State TSGENCO KOTHAGUDE 10 250 2/28/1998 N 31.9 SR 
r M TPS (NEW) 
2030 Novembe State APGENCO Dr. N.TATA 5 210 3/31/1994 N 35.8 SR 
r RAO TPS 
2030 Novembe Central NEYVELI NEYVELI 4 210 3/30/1991 Y 38.8 SR 
r LIGNITE TPS-II 
2030 Novembe State TANGEDCO METTUR TPS 3 210 3/22/1989 N 40.8 SR 
r 
2030 Novembe State KPCL RAICHUR TPS 2 210 3/2/1986 N 43.9 SR 
r 
2030 Novembe State APGENCO Dr. N.TATA 2 210 10/10/1980. N 49.3 SR 
r RAO TPS 
2030 Novembe Private SPL SASAN UMTPP 2 660 12/18/2013 Y 16.0 WR 
r 
2030 Novembe Central NTPC SIPAT STPS 1 660 6/27/2011 Y 18.5 WR 
r 
2030 Novembe State MAHAGENCO KHAPARKHED 3 210 5/31/2000 N 29.6 WR 
r A TPS 
2030 Novembe Private APL DAHANU TPS (fea 250 1/6/1995 N 35.0 WR 
r 
2030 Novembe Central NTPC VINDHYACHA 5 210 3/31/1990 Y 39.8 WR 
r L STPS 
2030 Novembe Private TOR. POW. SABARMATI 3 121 9/28/1988 N 41.3 WR 
r (UNOSUGEN) (D-F 
STATIONS) 
2030 Novembe State CSPGCL KORBA-WEST 4 210 3/13/1986 Y 43.8 WR 
r TPS 
2030 Novembe State CSPGCL KORBA-WEST al 210 3/30/1984 Y 45.8 WR 
r TPS 
2030 Novembe State GSECL WANAKBORI 2 210 1/15/1983 N 47.0 WR 
r TPS 
2030 Novembe State GSECL UKAI TPS 4 200 3/28/1979 N 50.8 WR 
r 
November Total 27 7586 
2030 December Central NTPC RIHAND STPS 4 500 9/24/2005 Y 24.3 NR 
2030 December State UPRVUNL ANPARA TPS 4 500 TN9/1993 Y 36.5 NR 
2030 December Central NTPC RIHAND STPS 2 500 1/5/1989 Y 40.5 NR 
2030 December Central NTPC RIHAND STPS | | 500 3/31/1988 Y 41.8 NR 
2030 December State UPRVUNL ANPARA TPS 1 210 3/24/1986 Y 43.8 NR 
2030 December State UPRVUNL OBRA TPS 13 200 7/21/1982 N 47.5 NR 
2030 December Central NTPC TALCHER 4 500 10/25/2003 Y 26.2 ER 
STPS 
2030 December Central NTPC KAHALGAON 3 210 3/24/1995 Y 34.8 ER 
TPS 
2030 December Central NTPC KAHALGAON ee 210 3/31/1992 Y 37.8 ER 
TPS 
2030 December State WBPDC KOLAGHAT 4 210 1/24/1984 N 46.0 ER 
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TPS 
2030 December State TANGEDCO NORTH 3 210 2/24/1996 N 33.9 SR 
CHENNAI TPS 
2030 December State APGENCO RAYALASEEM | | 210 3/31/1994 N 35.8 SR 
A TPS 
2030 December State KPCL RAICHUR TPS 3 210 3/30/1991 N 38.8 SR 
2030 December Central NTPC RAMAGUNDE 4 500 6/26/1988 Y 41.5 SR 
M STPS 
2030 December State KPCL RAICHUR TPS 1 210 3/29/1985 N 44.8 SR 
2030 December State APGENCO Dr. N.TATA 1 210 11/1/1979 N 50.2 SR 
RAO TPS 
2030 December Private SPL SASAN UMTPP | ! | | ४० | 5/30/2013 Y 16.6 WR 
2030 December Central NTPC KORBA STPS प्र 500 11/25/2010 Y 19.1 WR 
2030 December State MPPGCL SANJAY 4 210 11/23/1999 N 30.1 WR 
GANDHI TPS 
2030 December State MPPGCL SANJAY 2 210 3/27/1994 N 35.8 WR 
GANDHI TPS 
2030 December State GSECL GANDHI 3 210 3/20/1990 N 39.8 WR 
NAGAR TPS 
2030 December Central NTPC VINDHYACHA 2 210 7/23/1988 Y 41.5 WR 
L STPS 
2030 December State GSECL WANAKBORI 4 210 3/9/1986 N 43.8 WR 
TPS 
2030 December Central NTPC KORBA STPS 3 200 3/17/1984 Y 45.8 WR 
2030 December State MAHAGENCO BHUSAWAL 3 210 9/18/1982 N 47.3 WR 
TPS 
2030 December State GSECL UKAI TPS 3 200 1/21/1979 N 51.0 WR 
December Total 26 7910 
TOTAL UNITS AND CAPACITY (Phase IV) 191 55767 
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